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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 311 

6 Ιουνίου 2008 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

Αριθμ. πρωτ. 10567 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας διακηρύσσει 
δημόσια ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδό- 
χου κατασκευής έργου και με σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για την εκτέλεση του 
έργου «Αγροτική οδοποιία περιοχής Λουτρακιού και 
Περαχώρας» προϋπολογισμού 149.997,12 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του Φ.Π.Α. 19%, το οποίο θα χρηματοδο¬ 
τηθεί από πόρους του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.7.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9:30 π.μ. (10.00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 
Οδός Ιάσονος και Εθν. Αντιστάσεως στο Λουτράκι. Στον 
διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2, 1η και 2η εντός Νο¬ 
μού Επιχειρήσεις και ένα 2° Νομό για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή ταυ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε., όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέ- 
σει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημο- 
πρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 


ρία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστά συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στα κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολο¬ 
γισμό της κατηγορίας για την οποία συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 
2.521,00 €. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις 
(4) ημερολογιακούς μήνες. 

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς 
και της εγγυητικής επιστολής πρέπει να προσκομίσουν 
και τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο 
άρθρο 23 της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν σφραγισμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης του έργου μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουνίου 
2008 και από ώρας 8:30 έως 13:00, από τα γραφείο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (οδός Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως, Λουτράκι, αρμόδιος: Παπαντώνης), με δική 
τους δαπάνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα 
γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Δήμας Γεώργιος 
τηλ. 27440 69000). 

Λουτράκι, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 
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( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ 

Αριθμ. 5985/2008 

Σύντομη περιγραφή του έργου: Ο Δήμαρχος Κύμης, 
στο πλαίσια της πράξης, «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύ¬ 
ου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο Κύμης του Ν. Εύβοι¬ 
ας» και του Υποέργου 2 με τίτλο «Υλοποίηση Ανάπτυξης 
ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου 
Κύμης Ν. Εύβοιας», ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή 
προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυ- 
ζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στην γεωγραφική περιοχή 
που καλύπτει ο Δήμος Κύμης. Αντικείμενο της προκήρυ¬ 
ξης είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η διασφάλιση 
της ορθής λειτουργίας του δικτύου απαρτιζόμενου οπό 
ενεργό εξοπλισμό, εξοπλισμό ασυρματικών ζεύξεων και, 
προαιρετικά, χάλκινων καλωδίων, διατάξεις διαχείρισης 
και επίβλεψης δικτύου και δικτυακούς κόμβους, όπως 
αυτά περιγράφονται αναλυτικό στα σχετικά Παραρτή¬ 
ματα της προκήρυξης. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ¬ 
χεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ 
(78.150,00 €), πλέον του Φ.Π.Α. 19% δέκα τέσσερις χιλι¬ 
άδες οχτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (14.848,50 €) που 
αντιστοιχεί. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο 
πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ., σε ποσοστό 80% από το Ε.Τ.Π.Α. 
και 20% από Εθνικούς Πόρους. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, 
επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να κα¬ 
ταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ίσου 
με τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννιά ευρώ 
και ενενήντα τρία λεπτά (4.649,93 €), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Άρθρο 28 «Εγγυήσεις». 

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κα¬ 
τατεθούν οπό τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων 
επί υποδείξει, μέχρι τις 7.7.2008 και ώρα 10:00 στη δι¬ 
εύθυνση Δημαρχείο, οδός ΙΠ. ΒΑΧΛΑ αρ. 14, Κύμη, Τ.Κ. 
340 03, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνο με 
το αναφερόμενο στο Αρθρο 15 «Υποβολή Φακέλου Προ¬ 
σφοράς/Περιεχόμενο». Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο 
γιο το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου 
δεν μπορεί να υπερβεί τους 5 μήνες, οπό την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του Διαγωνισμού: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να 
προμηθευτούν τη Διακήρυξη έως την 1.7.2008 από τα 
γραφεία του Δήμου Κύμης τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των 
προσφορών Θα γίνει στις 7.7.2008 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 στο γραφείο του Δήμου Κύμης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο ΔιαγωνισμόύΕχουν φυσικά 
ή νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοι¬ 
νοπραξίες αυτών των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο 
προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο και 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 12 
«Δικαίωμα Συμμετοχής». Ο προσφέρων πρέπει να έχει 


αποδεδειγμένη, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία 
σε όλους τους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο του 
έργου και να πληροί τους όρους που καθορίζονται στο 
Άρθρο 13 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως και στα 
σχετικά ερωτηματολόγια Ελάχιστων Προϋποθέσεων 
Συμμετοχής και χρηματο-οικονομο-τεχνικής επάρκει¬ 
ας. 

Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές στο σύνολο 
τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 
120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού, Άρθρο 17 «Ισχύς των Προσφορών». 

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνο- 
οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τους όρους 
της προκήρυξης και τα κριτήρια που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών. 

Κύμη, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 

-♦- 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Αριθμ. 2670 

Το Δασαρχείο Λιβαδειάς διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί των ημών του 
τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 «Κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων») για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «Συντήρηση-Καθαρισμός Δασικού Οδικού Δικτύου 
περιοχής Δασαρχείου Λιβαδειάς έτους 2008». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 130.000,00 ευρώ (Δα¬ 
πάνη εργασιών μελέτης: 79.894,00 - Ε.0.18%: 14.380,92 - 
Απρόβλεπτα 15%: 14.141,24 - Αναθεώρηση: 827,54 και 
Φ.Π.Α. 19%: 20.756,30 €). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, το ν. 1418/1984 «Μει¬ 
οδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» και το ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη 
νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες 
διατάξεις» όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και με τους όρους 
του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 24.6.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιο- 
λογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου 
Λιβαδειάς (οδός Κάδμου αρ. 11). Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθεί- 
σα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με Φαξ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 2η φορά 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρό¬ 
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγρο¬ 
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
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α.1 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με έδρα τον Ν. Βοιωτίας, καθώς 
και Ε.Ε. που έχουν δηλώσει ως δεύτερο Νομό, τον Ν. 
Βοιωτίας. 

α.2 Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ που είναι στελεχωμένες με Δα¬ 
σολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, Α2,1ης και 2ης 
τάξης με έδρα τον Ν. Βοιωτίας, καθώς και Ε.Ε. που έχουν 
δηλώσει ως δεύτερο Νομό, τον Ν. Βοιωτίας. 

α.3 Δασολόγοι-Δασοπόνοι κάτοχοι πτυχίου ΕΔΔΕ Γ' 
και Δ' Τάξης. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει, έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ, σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότεροι από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού οχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Επειδή γίνεται ιδιόχειρη κατάθεση του φακέλου Προ¬ 
σφοράς, αυτός κατατίθεται από νόμιμο, για υποβολή 
/κατάθεση, εκπρόσωπο της Ε.Ε. και σε περίπτωση Κοινο¬ 
πραξίας από κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων 
Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση 
δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων/ Διαγωνιζομένων 
από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Κατά τα λοιπά όσον αφο¬ 
ρά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα 
είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως 
αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ύψους 2.170,00 ευρώ, οι οποίες θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στη παρ. 1 ταυ άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3263/2004. Η ως 


άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος 
που όμως δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών + 
30 ημέρες, από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται 
σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως σαράντα πέ¬ 
ντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. ή σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών της χώρας τους, δεν θα προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου σύμ¬ 
φωνα με την Εγκύκλιο 33 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (υπ’ αριθμ. 
Δ17 α/02/137/Φ Ν437/24.12.20 04). 

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώ¬ 
σουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και 
τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της 
αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται στο Δασαρχείο Λι¬ 
βαδειάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και 
την προηγούμενη Πέμπτη 19.6.2008, από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, 
ερευνών κ,λπ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης αντίγραφα 
αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα 
τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης ανωτέρω δαπάνης 
και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον 
ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δη- 
μοπράτησης, μέσο τον Ελληνικών Ταχυδρομείων με την 
ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας - δεμάτων κ.λπ., η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Λιβαδειά, 4 Ιουνίου 2008 
Ο Δασάρχης 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 

Αριθμ. 1070 

Ο Δήμαρχος Μήθυμνας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ)», Προϋπολογισμού 375.152,34 
ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμ¬ 
φωνα με α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 
και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμά¬ 
των και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή τους. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Μηθύμνης την πρώτη (1) Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10η π.μ. 
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Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα τεύχη 
δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) 
της αναλυτικής διακήρυξης με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 
8, διατίθενται από το Δήμο Μήθυμνας, Μήθυμνα Λέσβου. 
Πληροφορίες Τιτιρέκης Βασίλης και Κατσαμπρόκος Ευ¬ 
στράτιος, τηλ.: 22530-71323. Τα στοιχεία αυτά χορηγού¬ 
νται στους ενδιαφερομένους από την αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό μέχρι και την 26.6.2008. Για την παραλαβή 
των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30 ευρώ. 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 6.599,86 ευρώ. 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ2823). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η τάξη με έδρα οπουδήπο¬ 
τε, και στην 1η 2η 3η τάξη με έδρα, ή δηλωμένο ως 
δεύτερο νομό, το Νομό Λέσβου, για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες -εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Μήθυμνα, 2 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Αριθμ. 3443 

Ο Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου Νομού Ηρακλείου προκη¬ 
ρύσσει σε ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΣΣΑΝΩΝ με 
προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ, 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
250.185,20 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
οδός Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, ή από την έδρα του 
Δήμου Αρκαλοχωρίου, μέχρι τις 19.6.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 - 2784, ίαχ επικοινω¬ 
νίας 2810 - 278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.6.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις % (περίπτ. α παρ. 4 του άρθρου 4 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 του 
π.δ. 609/1985). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Πρόίσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (άίίρΥΛγάΚ. 
ννθόΐιορ.ηθΐ). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως και εργολαβίες επιχειρήσεις 
γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.003,70 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. 
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Ε.Π. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δήμο Αρκαλοχωρίου. 

Αρκαλοχώρι, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- ♦ - 

( 6 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Αριθμ. 12959 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμ¬ 
φωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 220/27.5.2008 προκη¬ 
ρύσσει: 

1. Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού 
προϋπολογισμού δαπάνης Διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες 
εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ (€ 217.154) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Έντυπου & Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού 
Υλικού - Β' Φάση» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη¬ 
λότερη τιμή. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για 
το Σύνολο του υλικού ή για μέρος αυτού σε επίπεδο 
κατηγορίας υλικού, δηλαδή προσφορά για το σύνολο 
του υλικού της Κατηγορίας 1 ή προσφορά για το σύνολο 
της Κατηγορίας 2, ως ακολούθως: 

Κατηγορία 1: Βιβλία επιστημονικού και εκπαιδευτικού 
περιεχομένου τρέχουσας ή παλαιότερης κυκλοφορί¬ 
ας (1.818 τόμοι) 87.154,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Κατηγορία 2: Ηλεκτρονικού (ψηφιακό) και πολυμεσι- 
κό επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό ανεξαρτήτως 
μορφής (534 Τεκμήρια): 

• Αυλή ψηφιακή μορφή υπό την έννοια της αγοράς 
εφάπαξ δικτυακής πρόσβασης για τους χρήστες της 
ΒΚΠ. 

• Οπτικοί δίσκοι όλων των τύπων. 

• Λοιπά οπτικοακουστικά μέσα 130.000,00 ευρώ συ¬ 
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμμα¬ 
τος «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ - Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσι¬ 
ών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του 
Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα» 
(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΚΤ/Γ ΚΠΕ): Άξονας 2, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 
2.1.3, Κατηγορία Πράξεων ε (Ενίσχυση και εμπλουτισμός 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) με ΜΙ3 60539. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΑΕΚ II (Γ' 
ΚΠΣ) και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

2. Διάρκεια του έργου: Εξήντα ημέρες (60) από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

3. Αναθέτουσα αρχή: Η Επιτροπή Ερευνών του Πανε¬ 
πιστημίου Πατρών που εδρεύει στο Α' κτίριο στην Παν/ 
μιούπολη Ρίο-Πάτρα- ΤΚ26504. Η Νατάσσα Καπατσούλια 
είναι η αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέ- 
τουσας Αρχής, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό 
πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610- 996531 -θ- 
Π13ίΙ: Ιί3ί50Π@υρ3ΐΓ35.9Γ). 

4. Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέ- 
τουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 
μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 


5. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 
την 29.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. Οι προσφο¬ 
ρές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: Πρωτόκολ¬ 
λο Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημιούπολη Ρίο - Πάτρα 
- ΤΚ26504 υπ’ όψη Νατάσσα Καπατσούλια. τηλ. 2610- 
996631 -Θ-Π13ί1: Ιί3ί30Π@υρ3ΐΓ35.9Γ 

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε 
τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και 
να παραληφθεί, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 
29.7.2008 και ώρα 9.00 π.μ. Προσφορά που ταχυδρομή¬ 
θηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, 
δεν θα ληφθεί υπόψη. 

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ¬ 
σα σε τρία (3) αντίγραφα. 

7. Αποσφράγιση των προσφορών: 

Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία 
κατά την 29.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο 
κτήριο Α', 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πα- 
νεπιστημιούπολη, τηλ. 2610-996631. Σε περίπτωση που 
για λόγους ανωτέρας βίας αυτό δεν καταστεί δυνατόν 
η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια κατά 
την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο ισόγειο του κτη¬ 
ρίου Συνεδριακού Κέντρου Παν/πολη Ρίο. 

Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν; 

Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με 
το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Β) Ενώσεις προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνο¬ 
νται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει 
τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον 
η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

9. Εναλλακτικές προσφορές: 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

10. Ισχύς προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί¬ 
ους για τέσσερεις (4) μήνες, προσμετρούμενους από την 
ημέρα λήξης της ημ/νίας υποβολής των προσφορών. 

11. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω¬ 
νισμού: 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγ¬ 
γραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) μέχρι και 28.7.2008 
και ώρα 14.00 και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινί¬ 
σεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους 
όρους της προκήρυξης μέχρι και 28.7.2008. Η παραλαβή 
των εγγράφων και η παροχή διευκρινίσεων θα γίνεται 
από: Νατάσσα Καπατσούλια, Επιτροπή Ερευνών Πα¬ 
νεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίο - Πάτρα 
-ΤΚ26504 τηλ. 2610-996631, θ-πΐ3ίΙ: Π3ί3553ΐ<@υρ3ΐι·35.9ΐ' 
ή Ιί3ί3οη@υρ3ΐΓ33·9ΐ' 
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Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί 
να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από 
σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερο¬ 
μένου και με δικές του δαπάνες. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 1/2008 ευρίσκεται 
και στο εξής ΙΙΒΕ: (ιΙΙρ.νννννν.30πιίη.υρ3ΐΓ3δ.9Γ/Γθ5θοπι/ 
ρυό. 

12. Εγγύηση συμμετοχής: 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά 
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 
5% επί του ως άνω αναφερόμενου συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

13. Ενημέρωση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης: 

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ε.Ε: 4.6.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως: 6.6.2008. 

Πάτρα, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 16701 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση επαρχιακής 
οδού Εξαπλατάνου-Ίδας- Φούστανης», με προϋπολο¬ 
γισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Α)κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,μεπροϋπολογισμό247.320,58€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.τ.λ.) από την έδρα της Υπηρεσίας 4ος 
όροφος, Διοικητήριο Έδεσσας, μέχρι τις 19.6.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23810 - 37242, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 23810 - 23233, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Λάζαρος Καραπαναγιωτίδης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.6.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η 
ή 2η τάξη (ανεξαρτήτως νομού) για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.947,00 € και 


ισχύ 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 
ημέρες. ^ 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π. Ν.Α. Πέλλας. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Πέλλας. 

Έδεσσα, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ 

Αριθμ. 5423 

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαρισσού προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Δ. Μα- 
ταράγκα», με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της Με¬ 
λέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β 
του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις δι¬ 
ατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
6/2008 της ΤΥΔΚ Ν. Αχόΐας, ανέρχεται στο ποσό των 
17.597,76 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και στο ποσό 
των 20.941,33 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό 
Κατάστημα Δήμου Λαρισσοΰ, στην έδρα του Δήμου στο 
Λάππα Ν. Αχαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα και αμέσως μετά την ώρα λήξης της επίδοσης 
τους στο Δημοτικό Κατάστημα Λαρισσού. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2008,15.000,00 €. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,, 
εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επίσης γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά μητρώα για αντίστοιχα έργα που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α'91) 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιή¬ 
θηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα κα¬ 
θώς και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006 και του 
ν. 3463/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 351,96(€) ευρώ 
και ισχύ διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημερο¬ 
λογιακές ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Εξήντα 
(60) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λαρισσού. 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Λαρισσού στο Δημαρχείο, στο Λάππα του Ν. 
Αχαΐας (Αρμόδιος: Εμμανουήλ Μανουδάκης, Αντιδήμαρ- 
χος, τηλ. 26930/31234) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και 
Αποκ/σης Ν. Αχαΐας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: Ν. 
Πυλαρινός, τηλ. 2610/314.894) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 26.6.2008 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316798). 

Λάππα, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αριθμός 01/08 

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη¬ 
σιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει δημόσιο τακτικό δια¬ 
γωνισμό, ανοικτής διαδικασίας και με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού κεντρικών κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών 
ΥΕΝΑΝΠ. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στο 
Παράρτημα IV της Διακήρυξης. Ειδικοί περιορισμοί συμ¬ 
μετοχής δεν υπάρχουν. 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: 120.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι πιστώσεις βαρύνουν 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΕΝΑΝΠ ΚΑΕ 0875, τον 
Ειδικό λογαριασμό Επιθεωρήσεων ΚΑΕ 0845 και το 
Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας Κ.Α. 0419 οικονομικού 
έτους 2008. 

- Τόπος παροχής υπηρεσιών: Τα κτίρια όπως αναγρά¬ 
φονται στο παράρτημα IV της διακήρυξης 

- Χρόνος παροχής υπηρεσιών: έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

- Δεκτές θα γίνονται προσφορές για το σύνολο των 
κτιρίων. 

- Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει την 23.6.2008, ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10.00 στο ΥΕΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 111, 3ος 
όροφος) από την αρμόδια Επιτροπή. 

- Η προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά δύναται 
να αποσταλούν είτε στο ΥΕΝΑΝΠ /ΔΠΚΕ β' Γρ. Λαμπρά¬ 
κη 111, 3ος όροφος, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας τού διαγωνισμού 
είτε να υποβληθούν στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμε- 
τέχοντες για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

- Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Το ποσό της εγ¬ 
γυητικής επιστολής ή του γραμματίου θα πρέπει να 
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καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% τουλάχιστον της συνο¬ 
λικής προϋπολογισθείσης αξίας των υπηρεσιών (συμπε¬ 
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ισχύει όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 και το συνημμένο υπόδειγμα 
της υπ’ αριθμ. 01/08 Δ/ξης. 

- Η σχετική διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από το τμήμα υλοποίησης προμηθειών της ΔΠΚΕ 
Β', Γρ. Λαμπράκη 111, 3ος όροφος, Πειραιάς κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, 12.00 έως 14.30 μ.μ. μέχρι 
και επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης η Διακήρυξη δη¬ 
μοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ (νννννν.γθη.ρΓ). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο ΥΕΝΑΝΠ τηλ. 210-4126301, 
ΡΑΧ 210-4117347, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Τμηματάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Αριθμ. 6868 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και συγκεκριμένα με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά επί τοις 
εκατό σε ακέραιες μονάδες (παρ. 3) κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» σύμφωνα με τους ν. 1418/1984, ν. 2940/2001, 
ν. 3263/2004 και τα π.δ. 609/1985, π.δ.171/1987 και π.δ. 
410/1995. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη 
τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία 
του Δήμου Δοξάτου και στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. 
Αθανασίου, την 1η του μηνάς Ιουλίου 2008, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9.30-10.00 (ώρα λήξεως επί¬ 
δοσης προσφορών η 10.00η πρωινή). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.288,27 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές ημεδαπές εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙ¬ 
ΑΣ, Α1 τάξεως και άνω, καθώς και εγγεγραμμένοι στα 
Νομαρχιακά Μητρώα κατασκευαστές δημοσίων έργων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, και τις 
απαιτήσεις του δημοπρατούμενου έργου. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% των δημο¬ 
πρατούμενων εργασιών, ποσού 980 ευρώ που απευθύ¬ 
νεται στο Δήμο Δοξάτου. 

Τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής μελέτης 
βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι 
για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία μπορούν να τα 
παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Δοξάτου (Δ.Δ. 
Αγ. Αθανασίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς. 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου στο Δ.Δ. Κυρ- 
γίων (τηλέφωνο 2521071970). 

Κυργία, 4 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 3332 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων - Τμήμα Υδρ/κών Έργων 
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, προσκα- 
λεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε 
ανοικτή δημοπρασία της παραγράφου 2.α του άρθρου 
4 του ν.1418/1984, όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋ¬ 
ποθέσεις του ν.3263/2004, με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παρ.4β 
του ν.1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ.609/1985, όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι 
σήμερα, για την επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης 
κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Βορείου 
Έβρου», εργολαβία «Αντικατάσταση Βορείου ακροβά¬ 
θρου της Γέφυρας του ποταμού Άρδα στα Κάμαρα και 
συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης στις όχθες 
της Βόρειας Κοίτης», προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 
1.350.000,00 € 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 031/3 και συ¬ 
γκεκριμένα από το ΠΕΠ Α.Μ.Θ. με συγχρηματοδότηση 
από Κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πε¬ 
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 77,71% και Εθνι¬ 
κούς πόρους κατά 22,29% και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν.2166/1993 (ΦΕΚ137 Α/24.8.1993). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή 
την 24.6.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξεως παραλαβής 
προσφορών (ν.3263/2004) την 10.00 π.μ., στα Γραφεία 
της ΔΔΕ Περιφέρειας Α.Μ.Θ, οδός Σισμάνογλου 78- Κο¬ 
μοτηνή, τηλ. 25310-26116, ίαχ 25310-81256. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερόμενη ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΐαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον 
ανήκουν στην 2η και 3η τάξη καθώς και στην 4η τάξη 
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με έδρα ή δεύτερο δηλωθέντα Νομό το Νομό'Εβρου για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι- 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

(3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ.609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τα τεύχη μελέτης και δημοπράτησης διανέμονται 
στα Γ ραφεία της ΔΔΕ Περιφέρειας Α.Μ.Θ., οδός Σισμά- 
νογλου 78-Κομοτηνή, τηλ. 25310-26116, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι την 19.6.2008 με καταβολή 50 €. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Σοφία Κεχαγιά και 
Κυριακή Πεχλιβανίδου. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται 
το ποσό των 21.844,00€ που καλύπτει το 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ), 
και απευθύνεται στη ΔΔΕ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ή την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ή το Ελληνικό Δημόσιο. 

Κομοτηνή, 3 Ιουνίου 2008 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 2884 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων - Τμήμα Συγκ/κών Έργων 
της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, προσκα- 
λεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε 


ανοικτή δημοπρασία της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 
του ν.1418/1984, όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέ¬ 
σεις του ν.3263/2004, με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παρ.4β του 
ν.1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ.609/1985, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, 
για την επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης κατασκευής 
του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων οδικών δικτύων 
Συνοριακών Σταθμών αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμού 
κατά την μελέτη 200.000,00 €. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ'. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. 
ΑΈ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή 
την 24.6.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξεως παραλαβής 
προσφορών (ν.3263/2004) την 10.00 π.μ., στα Γραφεία 
της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Α.Μ.Θ, οδός Σισμάνογλου 78- 
Κομοτηνή, τηλ. 25310-21644, ίαχ 25310-83192. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερόμενη ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΐαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον 
ανήκουν στις Α2 και 1η τάξεις για έργα κατηγορίας ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, καθώς και στη 2η τάξη με έδρα ή δεύτερο 
δηλωθέντα νομό το Νομό'Εβρου. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

(3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
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συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακπκού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τα τεύχη μελέτης και δημοπράτησης διανέμονται στα 
Γραφεία της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Α.Μ.Θ., οδός Σισμάνογλου 
78-Κομοτηνή, τηλ. 25310-21644, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες μέχρι την 19.6.2008 με καταβολή 30 €. Αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Περικλής Παλιάτσος). 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται 
το ποσό των 3.349,50€ που καλύπτει το 2% του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ), 
και απευθύνεται στη ΔΔΕ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ή την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ή το Ελληνικό Δημόσιο. 

Κομοτηνή, 2 Ιουνίου 2008 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 
Αριθμ. 2780 

1. Ο Δήμαρχος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ», με προϋ¬ 
πολογισμό 143.849,83 ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από 
την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω, με προ¬ 
ϋπολογισμό 64.461,95 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ Α1 τάξης και άνω, 
με προϋπολογισμό 54.044,23 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Ηρώων 1940 αριθ. 1, μέχρι τις 26.6.2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24340-29034, ΐαχ επικοι¬ 
νωνίας 24340-23050, αρμόδια υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Στυλιανή Παρασκευά. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία Η/Μ 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.370,00 ΕΥΡΩ και 


ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Πύλης. 

Πύλη, 30 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

Αριθμ. 4970 

Ο Δήμαρχος Γαστούνης προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Δ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ» προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης με ΦΠΑ 120.000,00 € με πιστώσεις ποσού 117.900,00€ 
από ΣΑΤΑ & ποσού 2.100,00 € από Δημοτικά Έσοδα. 

Το έργο αφορά στην ακόλουθη κατηγορία εργασιών 
με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ & απρόβλε¬ 
πτα): Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΊΑ προυπ/σμού 100.186,77 €. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαία έκπτωση 
(άρθρο 7 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 1.7.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στο δια¬ 
γωνισμό γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις- κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν: 

- στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έρ¬ 
γου ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, 
π.δ. 609/1985, ν. 3463/2006, π.δ. 171/1987 όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.005,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία ταυ Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2623032224, 
33023, αρμόδιος Γεωργιάδης -Χατζόπουλος) και της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γαστούνη, 3 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΥΔΗΣ 
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(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Αριθμ. 4566 

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 
απλή συμπλήρωση τιμολογίου και με; κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋ¬ 
πολογισμού για τις ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
(συνολικός προϋπολογισμός 20.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ). 

Η διενέργεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 28/1980 και του ν. 3463/2006, τη με αρ. 73/2008 από¬ 
φαση της Δ.Ε. και την Τεχνική Μελέτη με α/α 67/08. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5 % 
επί του προϋπολογισμού δαπάνης συνολικών μεικτών 
ασφαλίστρων ήτοι ποσού 1.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19.6.2008, ημέρα Πέμπτη 
και με ώρα έναρξης 9.00 π.μ. και λήξης κατάθεσης προ¬ 
σφορών 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, Αφροδίτης 
2, Βουλιαγμένη. 

Παραλαβή σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες, 
καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8.30 - 13.00 και Πα¬ 
ρασκευή 8.30-12.30, στο Γρ. Προμηθειών, Δήμου Βουλι¬ 
αγμένης, τηλ. 210 8963636, 210 9673308. 

Βουλιαγμένη, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡ. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 14182 

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διενεργεί πρόχειρο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) φα- 
σματικού μικροσκοπίου, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός: 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

Αριθμός διακήρυξης 1021/08. 

Η προσφορά θα κατατεθεί, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει χωριστά σφραγι¬ 
σμένους φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφο¬ 
ράς, στο γραφείο Πρωτοκόλλου Ιο όροφο του κτιρίου 
Διοίκησης, οδός Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού την 23.6.2008 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 12.30 μ.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την 5 και 6.6.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στην εφημερίδα 
κυβερνήσεως 6.6.2008. 

Πληροφορίες και διάθεση της διακήρυξης όλες τις 
εργάσιμες ημέρες οπό 12.00 έως 13.30 από το Γ ραφείο 
Προμηθειών. 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2008 

Η Προϊσταμένη 
Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 


(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
Αριθμ. 14180 

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διενεργεί επαναληπτικό 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας 
(1) Μονάδας Κρυοκατάψυξης για την Αιματολογική Κλι¬ 
νική, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Αριθμός διακήρυξης 1020/08 (επανάληψη του 1012/06 
διαγωνισμού). 

Προϋπολογισμός: 41.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Η προσφορά θα κατατεθεί στην Ελληνική Γλώσσα σε 
κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιέχει χωριστά σφραγι¬ 
σμένους φακέλους οικονομικής και τεχνικής προσφο¬ 
ράς, στο γραφείο Πρωτοκόλλου 1ος όροφος του κτιρίου 
Διοίκησης, οδός Μεσογείων 154. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού: την 23.6.2008 ημέρα Δευτέρα 
μέχρι τις 12:00 μ.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την 5 και 6.6.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα κυβερνή¬ 
σεως 6.6.2008. 

Πληροφορίες και διάθεση των όρων του διαγωνισμού 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 13.30 από το 
Γ ραφείο Προμηθειών. 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2008 

Η Προϊσταμένη 
Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2097 

Η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής διακηρύσσει ότι την 
17.6.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (ώρα που θα 
τελειώσει η επίδοση των προσφορών) θα γίνει στα γρα¬ 
φεία της, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής δημοπρασι¬ 
ών, τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης, επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας του άρθρου 0 
του π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του Δασοτεχνικού έργου «Διαμόρφωση λεκάνης συ¬ 
γκράτησης νερού και πότισμα φυτών στις επιφάνειες 
V, Δ' και Ε' του ορεινού όγκου Πάρνηθας» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 437/1981, του ν. 1418/1984, του 
ν. 2229/1994, του ν. 3263/2004, του ν. 3481/2006, του 
π.δ. 609/1985, όπως έχουν τροποποιηθεί με σχετικές 
μεταγενέστερες διατάξεις που ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία, και χρηματο¬ 
δοτείται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των 328.964,20 ευρώ με Φ.Π.Α. ήτοι: (276.440,50 ευρώ + 
52.523,70 ευρώ Φ.Π.Α.) και η εγγύηση συμμετοχής στον 
διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς 
Φ.Π.Α δηλ. σε 5.529 ευρώ και παρέχεται όπως ορίζεται 
στην παρ. 6 του άρθρου 27 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α2, 1η και 2ης τάξης 
ανεξάρτητα έδρας και 3η τάξη εφόσον η έδρα της είναι 




4900 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


εντός του νομού που εκτελείται το έργο ή εντός του 
δεύτερου νομού δηλωθέντος στο ΜΕΕΠ, που είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα πρασίνου στελεχωμένες 
με Δασολόγο ή Δασοπόνο, εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ. 

2) Κάτοχοι πτυχίου Δασοτεχνικών έργων (Ε.Δ.Δ.Ε) με 
πτυχίο Δ' τάξης. 

3) Κοινοπραξίες στις οποίες οι κοινοπρακτούσες Επι¬ 
χειρήσεις είναι στελεχωμένες με δασολόγους ή δασο¬ 
πόνους εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ. 

4) Αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με τον 
νόμο, πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή 
στον διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης και το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς, μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη 12.6.2008 
(σύμφωνα με το άρθρο 2.1 της Διακήρυξης). 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρ¬ 
μόδια Επιτροπή του διαγωνισμού τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δια¬ 
κήρυξης. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός για οποιοδήποτε 
λόγο δεν γίνει την παραπάνω ημερομηνία, η δεν κα¬ 
τατεθεί καμία προσφορά, αυτός θα διενεργηθεί άλλη 
ημερομηνία και μέρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 18 της Διακήρυξης. 

Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη δημοπρά- 
τησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες (9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. από 
τα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής (Αγ. 
Λαύρας 66, 2ος όροφος και τηλ. 210-2284878 Μαλισόβα 
και Δαγκλής). 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΜΕΛΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Αριθμ. 4536 

Ο Δήμαρχος Δήμου Καλαβρύτων προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη 
θέση Μεγάλα Αμπέλια Καλαβρύτων», με τα σύστημα 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
25.325,00 € και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώ¬ 
ρηση, Απολογιστικές εργασίες και Φ.Π.Α. 35.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημο¬ 
τικό Κατάστημα Δήμου Καλαβρύτων, στην έδρα του 
Δήμου στα Καλάβρυτα Ν. Αχάΐας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 


ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ του 
Δήμου Καλαβρύτων. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
πς Δημόσιες Συμβάσεις (Σ,Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004 και του ν. 3481/2006. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πεντακοσίων εί¬ 
κοσι επτά ευρώ (527,00 €) Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν πενήντα ημερολογιακές 
ημέρες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ'. 
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Καλαβρύτων στο Δημαρχείο, στα Καλάβρυτα 
του Ν. Αχαΐας (αρμόδιος Γ. Πρασσάς, τηλ 26920 22390) 
ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχα¬ 
ΐας. Τσαμαδού 4Θ, Πάτρα (αρμόδια: Βελλοπούλου Φ. 
τηλ. 2610.316798) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να 
λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 26.6.2008 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής σίτισης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας (αρμόδια 
Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610.316798). 

Καλάβρυτα, 3 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Αριθμ. 13950 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Αττικής διενεργεί ανοι¬ 
κτή δημοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, 
προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α. Η οικονομική 
προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
τιμολογίου (κατ αποκοπή τίμημα για το σύνολο του έρ¬ 
γου) του άρθρου 4 παράγραφος 40 του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 9 του π.δ. 809/1985, περί Δημοσίων Έργων 
και τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις όπως αναφέρεται 
στην διακήρυξη. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ κατά 80%) και 
Εθνικούς πόρους (κατά 20%) μέσω του ΠΕΠ Αττικής 
(ΣΑΕΠ 085/3). 

Η δημοπρασία ©α γίνει την 24.6.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας Αθηνών από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’ 
όσον ανήκουν στην Α2 ή 1η τάξη και σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του νόμου για έργο κατηγορίας Οικοδο¬ 
μικών και στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη και σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του νόμου για έργα κατηγορίας Ηλεκτρο- 
μηχανολογικών (προϋπολογιζόμενη δαπάνη Οικοδομι¬ 
κών εργασιών 126.067,23€ και Ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών 42.000€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.335,00 €, ήτοι 2% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, σύμφωνα 
με το π.δ. 609/1985 όπως ισχύει. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού εκτός από τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 17 του π.δ. 609/1985 και 


όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την Διακήρυξη 
της μελέτης. 

Όλα τα σχετικά της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίας Βαρβά¬ 
ρας Αττικής, Διεύθυνση Αριστομένους 8 (3ος όροφος), 
τηλ. 2105402356, κ. Σιλιτζόγλου, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν πληροφορίες ή να παραλάβουν 
τεύχη κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες έως και την 
19.6.2008 ώρα 13.00 προς 50,00 € το τεύχος. 

Η εν λόγω περίληψη θα δημοσιευθεί και στο τεύχος 
διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως. 

Αγία Βαρβάρα, 2 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
Αριθμ. 17/2008 

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» διενεργεί πρόχειρο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για 
την ενοικίαση ΟοηΙαίηοΓ αποκομιδής απορριμμάτων του 
Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη 
Χαμηλότερη Τιμή και αριθμό διακήρυξης 17/2008. 

Η προσφορά θα κατατεθεί στην Ελληνική Γλώσσα σε 
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει χωριστά σφραγι¬ 
σμένο φάκελο οικονομικής και τεχνικής προσφοράς. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 23.6.2008 
μέχρι τις 12.00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου, 1ος όρο¬ 
φος του κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών (κτίριο 5), οδός 
Μεσογείων 154, πληροφορίες και διάθεση των όρων 
του διαγωνισμού, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 
έως 13.30. 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008 

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης 
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2352 

1. Ο Νομάρχης Λακωνίας, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟ¬ 
ΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗ ΧΡΥΣΑΦΑ, με προϋπολογισμό 70.000,00 
ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία ερ¬ 
γασιών: η) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
58.774,92€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απροβλέπτων 
και απολογιστικών). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Διοικητήριο (2,5 χλμ. Εθνικής οδού Σπάρτης-Γυθείου) 
Τ.Κ.23100, μέχρι τις 19.6.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310.26287, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27310.25750, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μ. Βαχαβιώλου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.6.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 4 παράγρα¬ 
φος 2 περ. α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γρα¬ 
φεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας στο 
Διοικητήριο (2,5 χλμ. Εθνικής οδού Σπάρτης-Γυθείου) 
στη Σπάρτη. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε,ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργον, ήτοι τις τάξεις Α1, Α2 και την 1η τάξη με έδρα 
τον Νομό για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.175,50 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 3η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠ 2008. Προκαταβολή δε θα χορη¬ 
γηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομών και 
Παραγωγής της Ν.Α. Λακωνίας. 

Σπάρτη, 28 Μαΐου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

Αριθμ. 4651 

1. Ο Δήμαρχος Μαρώνειας, προκηρύσσει την ανάθεση 
της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Αναβάθμισης Δικτύων 
Ύδρευσης Δήμου Μαρώνειας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 
167.755,17 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
μελετών: α) κατηγορία 13, με προεκτιμώμενη αμοιβή 
167.755,17€. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ,λπ., στοιχεία φακέλου έργου) 
από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ροδόπης 
Π. Τσαλδάρη 56-58, 69100 Κομοτηνή, μέχρι τις 8.7.2008 
ημέρα Τρίτη. 

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπό¬ 
δειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25310-37973, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Αθανάσιος Μπασιάκος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών έχουν οριστεί η 16.7.2008 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 


γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία -σύμπρα¬ 
ξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών 
Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της 
μελέτης, ήτοι: α) τάξεις Γ ή Δ ή Ε στην κατηγορία 13. 

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέ¬ 
της είναι οκτώ (8) μήνες. 

8. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.355,15 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 150 ημέρες, 

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ και ΣΑΤΑ 2008 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο 
της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ¬ 
σφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του 
ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο¬ 
ψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των 
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζο- 
μένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 
18 και 19 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
άρθρο 21 της προκήρυξης. 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι τον Δήμο Μαρώνειας. 

Ξυλαγάνη, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Αριθμ. 17800 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου διακηρύττει ότι: 

1) Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα προσφοράς: επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης, 
η εκτέλεση του έργου: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών, 
Εργολαβία 2008» - Αριθμός Μελέτης: 23/2009. 

Προϋπολογισμού δαπάνης ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ευρώ 

(20.000,00) €. 

2) Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους -Γαλάτσι), 
ενώπιον τριμελούς επιτροπής την 24.6.2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10.00 π.μ. 

3) Στη Δημοπρασία γίνονται δέκτες εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις αναλόγου τάξης Α1 για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας, καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες του ΜΕΕΠ αναλόγου τάξης. 

4) Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο 
Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ, στην Α1 για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

5) Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου, σε εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή γραμματίου Τ.Π. & Δ. ή του 
Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα τεύχη δη- 
μοπράτησης και πληροφορίες από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Γ αλατσίου με καταβολή των εξό¬ 
δων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 
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15€ και μέχρι και την 19.8.2008 ημέρα Πέμπτη και κατά 
τις ώρες 8.00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.. 

Γαλάτσι, 2 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 
Αριθμ. 8670 

Ο Αντιδήμαρχος Δάφνης προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 


προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Εξοπλισμός 
Παιδικού Σταθμού Αλεξανδρείας 32 -34» και κριτήρια 
κατακύρωσης: 

Α) την χαμηλότερη -προσφορά για την κατηγορία 1 
προμηθειών. 

Β) την συμφερότερη προσφορά για την κατηγορία 2 
προμηθειών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 224.511,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και κατανέμεται ανά κατηγορία ως κάτωθι: 


Κατηγορία 1 

(με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά) 



ΟΜΑΔΕΣ 

Δαπάνη 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

Ποσό Εγγυητικής 
Επιστολής για κάθε 
επιμέρους ομάδα 

1.1. 

ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 

9.196 

1.747 

10.943 

548 

1.2. 

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

12.470 

2.369 

14.839 

743 

1.3. 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

7.911 

1.503 

9.414 

472 

1.4. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

4.670 

887 

5.357 

280 

1.5. 

ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

12.590 

2.392 

14.982 

750 

1.6. 

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

9.201 

1.748 

10.949 

548 

1.7. 

ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

11.667 

2.217 

13.884 

695 

1.8. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 

12.350 

2.347 

14.697 

736 

1.9. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

4.895 

930 

5.825 

292 

1.10. 

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

12.605 

2.395 

15.000 

751 

1.11. 

ΕΠΙΠΛΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

9.150 

1.739 

10.889 

545 

1.12. 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ 

6.000 

1.140 

7.140 

358 

1.13. 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 

12.500 

2.375 

14.875 

745 

1.14. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

12.600 

2.394 

14.994 

751 


Κατηγορία 2 





(με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικα συμφερότερη προσφορά) 



ΟΜΑΔΕΣ 

Εργασία 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

Εγγυητική Επιστολή 






Ομάδας 

2.1 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

12.300 

2.337 

14.637 

733 

2.2 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

10.000 

1.900 

11.900 

596 

2.3 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

12.560 

2.386 

14.945 

748 

2.4 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

8.000 

1.520 

9.520 

477 

2.5 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

8.000 

1.520 

9.520 

477 


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

188.665 

35.846 

224.511 

11.245 


Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 11389/1993 (Β’ 185) του άρθρου 

2 παραγρ. 12 του ν. 2286/1996, του άρθρου 6 του π.δ. 
370/1995, του άρθρου 20 παραγρ. 2β και του άρθρου 

3 παραγρ. 4 & 5 του π.δ. 394/1996, ν. 3463/2006, κ.λπ. 
όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα Η 
συνολική προμήθεια χωρίζεται σε δύο κατηγορίες και 
κάθε κατηγορία σε ομάδες. Για κάθε ομάδα προϊόντων 
θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι προ¬ 
μηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύ¬ 
νολο της προμήθειας ή γιο ορισμένες ομάδες προϊόντων 
αυτής. Δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για 
υποσύνολο προϊόντων μιας ομάδας. Στην περίπτωση 
αυτή, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27.6.2008 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή με ώρα έναρξης παράδοσης προσφορών 9.30 


π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10.00 π.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής. Οι προσφορές επίσης μπορούν να αποστέλλονται 
και στο πρωτόκολλο του Δήμου (Ελλης 16 & Κανάρη) 
το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της παραπάνω 
ημερομηνίας. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και στις δύο κατη¬ 
γορίες συνολικά απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 
11.245,00 € ή 5% επί του προϋπολογισμού γιο κάθε επί 
μέρους ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι στην εγγυητική επιστολή θα ανα¬ 
γράφεται υποχρεωτικά εκτός του γενικού τίτλου της 
προμήθειας, οι κατηγορίες και οι ομάδες στις οποίες 
θα συμμετέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
4 μηνών από την ημερομηνία της διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β) Συνεταιρισμοί 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά 

δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών ευθυνόμενων εξ ολο¬ 
κλήρου με κοινό εκπρόσωπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά, τεχνικές προδιαγραφές, συμπληρωματικούς 


γενικούς όρους διεξαγωγής κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Δάφνης Έλλης 
16 και Κανάρη στο τηλ. 210- 9711210 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Δάφνη, 2 Ιουνίου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΘ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ 
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